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Herbestraten Cornelis Dirkszoonlaan 1e fase 

Begin juni wordt gestart met het herbestraten van de Cornelis Dirkszoonlaan. We beginnen in het hofje 
achter de woningen Jan Nieuwenhuizenlaan 24/48 en Teding van Berkhoutplantsoen 13/25. Hier zullen 
wij ca. 3 weken voor nodig hebben. 


Aansluitend starten wij met de Cornelis Dirkszoonlaan. We beginnen bij de aansluiting met de Houtrib 
en werken (richting de Waterlandse Zeedijk) tot ongeveer Cornelis Dirkszoonlaan 87/158. De werkzaam¬ 
heden voor de 1® fase zullen naar verwachting 3 maanden duren. 


De afsluiting van de Cornelis Dirkszoonlaan tussen de Houtrib en huisnummers 87/158 vindt plaats 
vanaf maandag 15 juni en zal naar verwachting tot uiterlijk 28 augustus duren. 


Neemt u voor eventuele vragen en/of opmerkingen gerust contact op met de heer E. Bootsman. Hij is 
bereikbaar per telefoon (0299) 658573 of via de mail op e.bootsman@waterland.nl. 
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